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1 - INTROOUC AO 


0 Cerrado, vegetagao natural tTpica do Brasil Central, ocu 
pa grandes areas do territorio nacional , estendendc-se desde as prcximida 
des da linha do Equador ate a do Tropico de Capri cornio, conforme pode 
ser observado no mapa esquematico da Figura 1.1. A regiao ocupada por es 
ta vegetagao, apresenta uma predominance de terrenes com relevo piano a 
suavemente ondulado, o que favorece a necanizagao agrTcola, daT o seu 
enorrce potencial para o aprovei tamento agrTcola, pecuario e silvicultu 
ral . 


Apesar disso, as areas de Cerrado tern sido pouco explora 
ias, devido principalmente a baixa fertilidade dos seus solos e a proble 
mas decorrentes de deficiincias hTdricas. No entanto, com a transference 
da Capital da Republica para o Planalto Central, Brasilia, estas regioes 
adquiriram urr.a ’mportancia muito grande, passando entao o governo a se 
preocupar com a sua ocupagao e exploragao ecorcmica. Em decorrencia deste 
interesse, foi estabelecido o P010CENTR0 - Programa ae Cesenvol vinento dos 
Cerrados, sendc credo pela EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agro 
pecuaria, o Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados - CPAC, com sede 
em Brasilia, Distrito Federal, com c objetivo de coordenar e promover 
progr^mas de pesquisas nestas regioes, cujas atividades efetivas comega^ 
ram em julho de 1975. 

Devido a sua grande extensao e localizagao, bem como a dj_ 
ficuldade de acesso que ainda existe para a maior parte dessa regiao, nao 
foi possTvel obter ate o momento, o levantamento completo da distribuigao 
e comportamento deste tipo de vegetagao. A obtengao de tal informagao, de 
acordo com este centre de pesquisa, permitiria que o aprovei tamento dessa 
regiao fosse conduzido em harmonia com as suas condigoes ambientais. Como 
a exploragao dessas areas de Cerrado esta sendo feita de uma maneira mu^ 
to rapida, torr.a-se necessario que esse levantamento seja realizado em 
curto espago de tempo, de modo que nao se perca esta opertunidade . 
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Os produtos dos satelites da serie LANDSAT, por pemitirem 
uma visao sinotica, repetitiva e multispectra] da superfTcie da Terra, 
fornecendo um nTvel de detalhe compatTvel cc/-- interesses atuais do CPAC, 
mostram-se coma uma ferramenta de grande valia para a realizagao desta ta 
refa. Para isto, porem, torna-se necessario o desenvol vimento de uma meto 
dologia basica para o uso e interpretagao desses produtos, o que e propos 
to executar com este projeto. 

Como base inicial de pesquisa, foi escolhida para jrea teq 
te, o Distrito Federal - conforme indicado na Figura 1.2. Essa escolha de 
veu-se rao so ao fatn de se dispor de um grande volume de informagoes so 
bre a area ( indispensaveis neste estagio dos tratalhos), a sua facilidade 
de acesso e sua import' .:ia geo-economica para a regiao dos Cerrados , co 
mo tambem pela sua local izagao central no domTnio desta vegetagao. Uma 
vez estabelecida a metodologia basica, a mesma podera :.er estendida para 
as outras regioes, com eventuais adaptagoes. 

1.1- ENT i PAPES PARTICIPANTES 

1.1.1 - UN I DADE DE EXSCUCAO 

Este projeto devera ser desenvolvido, em sua maior parte, 
no Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, orgao vinculado ao Conselho 
National de Desonvol vimcnto CientTfico e Tecnologico - CNPq, por interne 
dio do seu Departamento de Scnsori amento Remoto, fazendo parte do Progra 
ma de Recursos Agronomicos e Florestais - RECAF e mais especif icjmente do 
Sub-programa de "Avaliagao de Vegetagao Natural e Ref lorestamento" 

FLORA, sob a responsabi 1 i dade dos pesqui sadores Joao Roberto dos Santos 
(tempo integral) e Vi tor Celso de Carvalho (tempo parcial), e a participa 
gao direta do Hideyo Aoki (tempo integral), vinculado ao Instituto Flcrejs 
tal , da Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo. 





1.1.2 - UNIDADE OE APOIO 


Para os trabalhos de verificagao de campo e outros simila 
res, contar-:e-a com o apoio do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cer 
rados - CPAC, orgao vinculado a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua 
rla - EMBRAPA, por intermedio de seu projeto de "Inventario de Recursos 
Naturais e Socio-Economicos dos Cerrados", mais especif icamente no seu 
Sub-projeto de n9 107, "Analise Ambiental da Area do Distrito Federal", 
representado pelo seu Coordenador, o Dr. tuiz Guimaraes de Acevedo (tempo 
parcial ). 

1.1.3 - UNIDADE DE ASSESSORS 


Para auxiliar os trabalhos a serem eAecutados, contar-se-a 
com a assessoria do Dr. Mario Guimaraes Ferri (tempo parcial), Diretor do 
Instituto de Biociencias da Universidade de Sao Paulo. 

2 - CBJETIVOS 

2.1 - 0BJETIV0 GERAL 


Este projeto tern como objetivo o desenvolvimento de metodo 
logia basica de interpretagao visual e automatica dos produtos do sensor 
MSS ("Multi-Spectral Scanner") do satelite LANDSAT, com vistas ao levanta 
mcnto da distribuigao e comportamento sazonal das comunidades vegetais do 
Cerrado da area do Distrito Federal, sob a influencia dos fatores ambieji 
tais, solo e relevo, bem como fornecer informagoes adicionais para o uso 
preditivo da terra. 

2.1.! - 0BJETIV0S ESPEClFICOS 

a) A partir da analise visual das imagens MSS, correspondentes as 
passagens do satelite no inTcio e final da epoca seca e meio da 
epoca chuvosa, em dois anos diferentes, elaborar mapas da rede 
viaria, rede de drenagem, uso da terra e classes de relevo; 
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b) Fa:er um estudo da variagao temporal Jos diferentes usos da ter 

ra; 

c) Estabelecer correlates entre os diferentes tipos de Cerrados e 
os Grandes Grupos de Solos Classes de relevo; 

d) Estabelecer o comportamento sazonal dos diferentes tipos de Cer 
rados, sob diferentes grupos de solos e classes de relevos; 

e) Elaborar, a partir dos aspectos apresentados pelos diferertes tj_ 
pos de Cerrados, sob diferentes c and i goes saronais, edaficas c fj 
siograficas, chaves para interpretagao visual das imagens e as* 
sinaturas espectrais para interpretagao automatica; 

f) Estabelecer metodologia para a interpretav,ao visual e automatica 
dos dados do MSS do LANDS AT, na avail agio dos recursos naturais 
para o desenvol vimonto dc atividades agro-si 1vo K astori s. 

3.1 - D E SCR I CAP D AS A TIVIDAPE S 

1.0 - COLE TA DE DADOS B AS I COS 

Lsta atividade consiste na obtcngao de informgoes basicas 
pert a reellzagio do projeto, tais como: rnapas de veg< * . ou 

tros , quo u’ firerem necessaries para os trabalhos dc ulegio de at 
te; informagoes bibl iograf icas e outras quo, pennitam a definigao dos ob 
jetivos e desenvol vimento dos trabalhos; contatos u a outras instituigoes 
c pesquisadores para a troca de informagoes e interesse. Com base nas in 
formagoes obtidas, sera elaborada a proposta preliminar do projeto, a 
qual devera ser dis«.utida com as Instituigoes e pesquisadores in teres 

sados no mesmo. 

2.0 - DEFINICAO DE AR EA TESTE E OPJETIVOS 

Dc acordo com os resultados obtidos com a discussao da pro 
posta preliminar, deverao ser definidos a area teste e os objetivos, bem 
como e labor-ado o planejamento final do projeto. 
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3.0 - COLETA E REVISAO BIBL IOGRAFICA 


CliKUNAl. » 
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A consul ta a fontes bibl iograf icas e uma necessidade cons 
tante e fundamental para o conhecimento pormenorizado do assunto em pauta 
e da regiao em estudo, servindo como apoio para a 'nterpretagao dos produ 
tos MSS do LANDSAT. Por isto, esta atividade sera desenvolvida paralela 
mente as demais atividades do projeto, sempre que se fizer recessario. 

Deverao ser obtidas bibl iograf ias relacionadas com aspec 
tos a serem observados e analisados, tais como: vegetagao, relevo, solo, 
clima e tecnicas de sensoriancnto remoto aplicadas na area de vegetagao, 
mats especif icamente para as vegetagoes de Cerrado. 


4.0 * DESENVOLVIMENTO DE ME T J00L0JIA BASICA 


Com base na revisao da litera:ura, devera ser desenvolvida 
uma metodologia basica para a caracterizagao dos diferentes tipos de Cer 
rado no campo e para a interpretagao visual e automatica dos produtos MSS 
do LANDSAT. Esta atividade devera ser desenvolvida enquanto se aguarda o 
atendimento dos pedidos de imagens do Banco de Dados, e os result. dos da 
mesma deverao ser publicados isoladamente como sub-produto deste projeto. 

5.0 - SELECAO E SOLICITACAO DOS PRODUTOS MSS 

A selegao destes produtos sera realizada tendo como base 
os dados obtidos com o estudo cl imatologico da regiao selecionada e do 
comportamento sazonal da vegetagao de Cerrado, definidos na etapa ante 
rior. Esta selegao devera ser feita atraves consul tas ao Catalogo de 
Imagens, fornecido pelo Banco de Dados do INPE, e sempre que possTvel, ob 
servando as imagens "quick look", para verificar o grau e loca'iizagao das 
coberturas de nuvens e a qualidade das imagens. 

Apos a selegao das melhores imagens, em fungao das epocas 
e*colhidas, sera feita a solicitagao desses produtos ao Setor de Ater,dj_ 
mento ao Usuario, de acordo com as especif icagoes formuladas no mesmo. 
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6.0 • I NTERPRETACSO . 1SUA L 

De posse dos produtos fotograficos en paid, sera dado In? 
do ao processo de interpretagao visual das imagens MSS, con base ra meto 
dologla preliminar desenvolvlda. Nesta prlmelra etapa, serao interpret^ 
das aquelas Imagens relativas as passagens correspondentes ao final da 
epoca seca da regiao em estudo. Serao produzldos esbogos dos arpectos da 
rede vlaria, rede de drenagem, relevo e uso da terra, os quais deverao 
ser verlflcados, posteriormente , no campo. 

7.0 - PREPARO DO ROTE I RQ DE CAMPO 

ConcluTda a interpretagao preliminar das imagens do final 
da epoca seca, de qualquer ano anterior a 1977, devera ser preparado, por 
intermedio dos esbogos obtidos e cartas topograficas do Distrito Federal, 
o roteiro de campo. Este devera ser o mais ample poss'vel, de tal modo 
que todos os pontos de vegetag'ao do Cerrado da area sejam percorridos pa 
ra urn completo reconhecimento. 

Para as demais etapas desta atividade, a qual devera ser 
repetida tres vezes, levar-se-a em consideragao o mapa de solos e o esbo- 
go do relevo da regiao, de modo a pennitir a observagao de associagoes so 
lo/vegetagao e relevo/vegetagao. 

8.0 - VE R1FICACA0 OE CAMPO 

Esta atividade, tal como a anterior, devera ser desenvolv^ 
da em tres etapas diferentes, correspondentes a tres condigoes climaticas 
diferentes, ou seja, inTcio e final da epoca seca e meio da epoca chuvo 
sa, dado que, sob estas condigoes, a vegetagao de cerrado apresenta mod^ 
ficagoes nos sous aspectos fenologicos, capazes de inf luenciarem as suas 
respostas nas imagens MSS. 

Na primeira etapa desta atividade, que sera realizada no 
final da epoca seca, deverao ser apenas reconhecidos os diferentes tipos 
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de Cerrado, identi f icados por interfredio das imagens MSS. Em caso de duvT 
das quanto a classif icagao, procurar-se-a um especialista da prSpria reg^ 
ao, ou em casos extremos, sol id tar-se-a o au*Tlio do assessor do projet' 

Nas demais etapas, alem desse reconhedmento, que devora 
ser feito num nTvel de detalhc maior, serao tamfcem observados aspectos de 
solo e relevo. Para isto, deverao ser seledonadas areas de treinamento 
representativas de cada tipo de vegetagao de Cerrado. 

9.0 - COLETA DE MATERIAL B IBL IOGRAF ICO DA AREA 


Durante a execugao dos trabalhos de campo, deverii ser pro 
curado nas insti tuigSes , uni vers idades e outras organi zagces , -aterial bi_ 
bliografico que contenha informagoes especlficas sobre os Cerrados na 
area do Di r *dto Federal, o qual auxiliara nos trabalhos de irterpretagao 
das imacv no conhedmento da area. 


10.0 - PREPARA CAO LE RELATOR'S 

ConcluTdo os trabalhos de campo, deverao ser prepa*ados re 
latorios, nos quais serao aprc^entados os resultados obtidos corn a viagem 
e a situagao do projelo. Isto permitira avaliar « seu andamento, possib_[ 
litando a corregao de possTveis atrasos e solugao de eventuais probleras. 
Juntamente con essas informagoes, serao feitas as prir.eiras discussoes a 
respeito da metodologia empregada e apresentados os resultados pa*'ciais 
do projeto. 


11 - I NTERP RET A(^A0 VISUAL 


bre: 


A segunda fase da interpretagao visual, sera realizada so 


a) imagens do final da epoca seca, cuja data de cobertura devera es^ 
tar dentro do perTodo em que foi realizado o primeiro traLalho do 
campo ; 
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b) imagens do meio da epoca chuvosa, cuja data de cobertura devera 
estar dentro do perTodo de Janeiro a abril de qualquer ano ante 
rior ao de 1978. Os elementos das imagens a serem analisadas se 
rao os mesmos da fase anterior, produzindo-se esbogos isolados pa 
ra as duas epocas diferentes, o mesmo se repetindo para as demais 
fases. 


Numa terceira etapa desta atividade, apos a segunda verifj_ 
cagao de campo, deverao ser interpretadas as imagens selecionadas dentro 
do perTodo desta verificagao de campo e dentro do perTodo do initio da 
epoca seca, ou seja, maio/junho, relativas a qualquer ano anterior a& de 
1978. 


Tinalnente, numa quarta fase, serao interpretadas as ima- 
gens relatives ao perTodo da terceira viagem oe campo, que corresponded 
aos meses de maio/junho de 1972. 

12.° - sclecko of Areas de treinam ento 

Fa^a a classif icagao automatica das fitas compatTveis com 
computador - CCT - do MSS, e necessario selecionar areas de treinamento 
bem representati vas das classes que se deseja estabelecer numa dada regi 
ao. Essa selegao sera realizada tendo como base os esbogos de uso da ter 
ra e de relevo, devidamente controlados no campo, e o mapa de solos do 
Distrito Federal. Esta atividade tambem sera desenvolvida em tres etapas 
diferentes , de acordo com as diferentes epocas selecionadas. 

13.0 - interpretacao AUTOMATICA 

Da mesma forma quo as atividades anteriores, esta tambem de 
vera ser dividida em tres etapas diferentes. 0 objetivo basico desta aU 
vidade sera a obtengao de assinaturas cspectrais para as diferentes unidji 
des fisionomicas dos Cerrados. Para cada classe de biomassa obtidas seis 
assini.tiras, correspondentes a tres epocas diferentes do ano e a dois 
anos distintos. Dcvcr-se-a tambem observer se existe influencia do tipo 
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de solo [i. nfvel de grande grupo), e da classe de relevo, sobre estas as 
sinaturas. 


Na primeira etapa desta atividade, sera feita a interpreta 
gao das fitas CCT corrcspondentes ao final da epoca seca do ano do 1977 e 
do um ano anterior a este. Na segunda etapa, as fitas corrospondentes ao 
ineio da epoca chuvosa do ano de 1978 e do um ano anterior a este. Final 
nente i na tercelra eta;, a, a^ titas cor res ponden tes act inTcio da epoca so 
ca do ano de 1978 e de um ano anterior a este. Fstas fitas deverao cor 
responder as mesrr.as jassagens utilizadas para a preparagao das imagens fo 
togiaficas. 

14.0 - ANAllS E D A SITUACAO 

Esta e uma etapa do trabalho na qual deverao sor tomadas de 
cisoes com base nos rosultados ob tides nas atividades precedentes , e quo 
devera se repetir tambem por tres veres. Depondendo do rosultado desta 

lOdera continuer o seu fluxo normal, ou soja, re tor 
nar para a atividade "7.0 - Preparagao de Rotoiro de Campo", desde que ain 
da existam etapas a serem realizadas. Vencidas as tres etapas obrigaton 
a*, passer- ira a atividade seguinte 15.0. No caso de se detetarem 
falhas ou atrasos na execugao do cronograma, promover-se-ao meios para 
corrcgao dos mesmos . 

15.0 - AN ALISE DA VAR1ACA0 TEMPORAl 

Os aspectos dinamicos tais como: evolugao da rede viaria e 
do uso da terra da area do Distrito Federal, serao analisados por interme 
dio dos sous esbogos, correspondentes a dois anos diferentes e a tres epo 
cas distintas desses anos, procurand ^-se ostabelecer a variagao temporal 
dos mesmos. Devera ser preparado um documento apresentando os rosultados 
desse estudo particular. 
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16.0 - P REPARACAO DE MAP AS 

• 

Os 6 (seis) esbo<;os da rede viaria, obtidos a partir das in 
terpretagoes visuais das imagens MSS, serao superpostos obtendo-se um ma 
pa preliminar da rede viaria, o , ’.1 sera posteriormente transferido para 
uma base cartoyraf ica adequada, na escala de 1: 250.000. 0 mesmo procedj 

mento sera utilizado para a rede do drenagem, classe de relevo e uso da 
terra. 

17.0 - ESTABELECER CORREIACAO ENTRE OS ELEMENT OS 

Tendo cm vista a possibi 1 idade de ocorrencia de relagao en 
tre as diferentes unidades fisionomicas dos Cerrados, com o tipo de solo 
e classe de relevo, sera realizado um estudo para sc verificar tal fato. 
Para tanto, serao empregados os mapas de solos, classes de relevo e vege 
tagao (uso da terra) . 

18.0 - ESTABELECER CHAVE a I NTERPRETACA O 

A cada unidade fisionomica dos Cerrados, serao associados 
os aspectos que cada uma apresentar nas imagens MSS do IANDSAT, de modo a 
permitir uma perfeita identif icagao dos diferentes tipos dc Cerrados sob 
diferentes condigoes sazonais, de solo e de relevo. Esta sera semente uma 
primeira aproximagao , a qua! devera ser testada en outras areas, para ser 
testada em outras areas, para ser posteriormente , caso possTvel , estend^ 
da para as demais areas de Cerrado. 

19.0 - ESTABELECER ASSI NATURAS ESPE CTRAIS 

Com base nos resultados das interpretagoes automaticas das 
imagens do MSS, sera verificada a e’.istencia ou nao de influencia da epo 
ca do ano, solo e relevo sobre as asst .aturas de cada unidade fisionomi^ 
ca. A ultima observagao feita no Ttem anterior e valida para esta fase do 
trabalho. 
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20.0 - REVISAO GERAL 

ConcluTdas as etapas anteriores, sera feita uma revisao ge 
ral dos resultados obtidos e caso necessario, far-se-a uma real imentag’ao 
no sistema. 

21 .0 - REIAT0RIO FINAL 


Esta etapa consistira na preparagao de un relatorio final 
do projeto, no qual deverao ser mostrados as metodologias estabelecidas e 
os resultados encontrados. 

22.0 - APREStNTACftO E DIVULGACAO 

0 trabalho sera apresentado na forma de um Projeto Coled 
vo, o qual sera posteriormente distribuTdo a outras instituigoes interes^ 
sadas. 


3.2 - CRONOGRAMA PE AT I V I DADE S 


A seguir e apresentado o cronograma de atividades. 


ORIGIN^ 
OF POOH 


qUAUTV 


vi woes 


J.Cole*.a de Sadoc Elsicci 


2 . 0 ef:' fio Z*-ej e Otjetivos 


3.Sc.e:a e : e.;sas ;id.ioc>anca 

. Bis f ci 

5.S*le;a: e Sc ^c:t*;io Proi. “Si 
t. Irterpretiric V 1 s - a ’ 
‘-'.?refir«;ic ce C«-pc 

- f •:•• li-po 


3 Zrie'.a c' Cj'i'i cc d» ?.e ;-.«3 

.rr-rpari'iO d* Selid&riCS 
' . !' terpre:i;io . ; sjil 

. CCiC ' r idS d£ Treir, . Tjr.ta 


. • 

ideJ- c«r Assi'it. Essectrais 


ese' *.s; iO 


.2 - Cronograma de atividades do Proieto CERRADO (1977/1978) 



















4 - MATERIAL 
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a) Produtos do MSS do LANDSAT 


OlUGINAl V*'' , 

POOR Oil A*'* 


PR00UT0 

ESCALA 

QUANT I DADE 

Imagem Preto/Branca 

1: 1.000.000 

24 unidades 

Imagem Preto/Branca 

1: 500.000 

24 unidades 

Imagem Preto/Branca 

1: 250.000 
1 T 

12 unidades 

Compos ig’ao Co 1 or i da 

1: 500.000 

12 unidades 

Fi tas 


6 conjuntos 


b) fotografias Aereas 

Serao utilizarfas cerca de 300 fotografias aereas pancromati 
cas na cscala de 1: 40.000, do voo realizado pela FAB por solicitatjao da 
Companhia de Dosenvol vimento do Planalto Central - C0DEPLAN, no ano de 
1975. 

c) Mapas e Cartas Topograficas 

Serao utilizadas cerca de 24 cartas topograficas e mapas da 
area do Listrito Federal. 

d) Bibliografia 

Constara de publica<;6es , boletins, relatorios e outras que 
forem necessarias. 

e) Escritorio 

Uti 1 i zar-se-a material normal de uso, tais como: 1 caixa de 
lapis de cor, 12 lapis derma togra f ico , 1 rolo de papel poliestcr estavel 


















trw ■ tit de , . 10 f limes ECKTACHRONI . : • 

PLUS-X PAN, rolos do fita crepon, 1 conjunto do canetas nanquim, 5 uni 
dados do tinta nanquim, 10 folhas do DECADRY e 10 folhas de LETRATONE. 

f) Material Permanonte o Equipamentos 

Serao uti 1 izados os Sistema IMAGE-100, 1 compasso floros 
tal, 1 al tTinotro, 1 binoculo, 1 normografo, 1 pantSgrafo, 1 lupa do mao, 
*• lupas do mesa, 2 maquinas fotograf icas , 1 fotometro. 

4.1 - CUSTOS 

4.1.1 - QUA PRu GFRAL 


Por-Todo . / 'ib Valor cm Cr$ 1,00 


DISCRIMINAfAO 
P0R TlENS 

DISCRiMINAQAO 
m INST IT"! TAP 

TOTAL 

INPfc 

F MR RAP A 

1. Pessoal 

- 

- 


2. Diarias 

5.040,00 

180.000,00 

1 35.040,00 

3. Servians de Ter- 
ce i ros 

210.000 ,00 

77.400,00 

287.400,00 

4. Material do Con- 
sume 

4 .892,< 

16.400,00 

62.292,0 0 

5. Out ros 

9.068,00 


9.068,00 

Total 

270.000,00 

273.800,00 

543.800,00 
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4.1.2 - DISCRIMINACAO DAS DESPESAS (FOR ITENS ) 
- Pessoal 


iPir.lNA^ 

.. m'R 


PAGK ^ 
qUMATY 


Homens - ano 


'NJNSTITUI] 
\CA0~ 
ANO \ 

INPE 

IF 

CPAC 

USP 

1977 

1.5 

1 

0,25 

0,25 

1978 

1.5 

1 

0,25 

0,25 


Diarias 


PerTodo 77/78 Valor em Cr$ 1,00 


DISCRIMINACAO 

DISCR. POR INSTITUigAO 

TOTAL 

POR ITENS 

INPE 

CPAC 


A1 imenta<;ao 

5.040,00 (1) 

84.000,00 (2) 

89.040,00 

Pernoi te 


96.000,00 (3) 

96.000,00 

TOTAL 

5.040,00 

180.000,00 

185.040,00 


(1) Valor referente a: 2 pesquisadores x 36 dias x Cr$ 140,00 

(2) Valor referente a: 3 pesqui sadores x 100 dias x CrS 280,00 

(3) Valor referente a: 3 pesquisadores x 100 dias x CrS 320,00 



















- Servigos de Terceiros 
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a) Trans porte 


PerTodo 77/78 Valor cm Cr$ 1,00 



. ISCR. TOR INST ITU IQA0 


INPE 

E MB RAPA 

Locootogao para 
a area de estudo 


20. 700,00* 

20.700,00 

Locomogao dentro 
da area de estudo 


56.700,00** 

5b. 700, 00 

TOTAL 


77.400,00 

77.400,00 


* A despesa correspondente a este Item esta relacionada a 9 pas 
sagens aereas (Sao Jose dos Campos - Brasilia - Sao Jose dos 

Campos), cujo valor unitario e atualmcnte da ordcm de .... 

Cr? 2.300,00. 

** Esta dospesa correspondo aos gastos com combustTvel da viatura 
nos trabalhos de campo, considerando quo serao percorridos cer 
ca de 9.000 km e urn consumo medio de 10 km/1 ao prego unitario 
atual de Cr$ 6,30/1 itro. 

b) Si sterna IMAGE- 100 

Esta despesa corresponde ao pagamento de 150 horas de alu 

guel do sistema, cujo prego unitario e de Cr$ 1.400,00 a hora, dando urn 
total de Cr$ 210.000,00. 
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- Material de Consumo 

t 

a) Produtos do MSS 




lb 


PerTodo 77/78 Valor Cr$ 1,00 


PRODUTO 

ESCALA 

QUANT I DADE 

PREQO 
UN I TAR 10 

TOTAL 

Imagem P e 8 

1: 1.000.000 

24 

39,00 

936,00 

Imagem P e B 

1: 500.000 

24 

104,00 

2.496,00 

Imagem P e B 

1: 250.000 

12 

195,00 

2.340,00 

Compos igao 

1: 500.000 

12 

910,00 

10.920,00 

Fita 


12 

1.300,00 

15.600,00 

TOTAL 




32.292,00 


b) Material de Escrit5rio 

A despesa referente a este Item esta estimada em 
Cr$ 13.600,00 para o INPE e em Cr$ 15.400,00 para o CPAC, sendo incluTdo 
neste ultimo total, o valor referente a aquisigao de fotografias aereas. 


- Outros 


Este total de Cr$ 9.063,00 servira para cobrir eventuais 
despesas nao previstas r.este planejamento. 























